ನ್ನು 


kN 
pR p 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಆರ್‌. ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಮಾರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 'ಕ್ಷೇತ್ರ' ನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 517 Nh A 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 23.07.2019. i 
ಸಕಸ EA ಘರ SR 
ಈ) | ಇದುವರೆಗೂ ಕವಷಾಗ್ಗ ಸ್ಟೆ ಹಾ ದಾವಣಗೆ ಕಹ ಹ್ಯಾ ಪತ್ತ” ನಗ ನಪ 
"| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ | ಮಂಜೂರಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ. ಸ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ವಿವರ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ | ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಕ ಆನ್ನ ಡೆ 
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ಸ | | A (ಕೊಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ರ” : 
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮೆರಜೂರಾದೆ | ಕಾರ್ಹಾರಂಭೆ ನ್ಹಮಾಣಾ ಇ] 'ಅಡುಗಡೆ" 1 ವರ್ಚಾದ |]. ಬಾಕಿ 
ತುಲೂಕುಗಳಲಿ ಒಟ್ಟು ಘಟಕಗಳ |- ಮಾಡಿರುವ ಹಂತದ. | ಯಾಗಿರುವ || ಅನುದಾನ |. -ಇರುವ 
ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ | |8ನಮೂಗ್ಗ ಜಲ್ಲಿ [ ಸಂಜೆ ಬಸ್ನಿಪಗ್‌ |, ಪ 2 ಸ Ts 
ಶುದ್ಧ ' ಕುಡಿಯುವ | 3 . ಸಂಖ್ಯೆ 
ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ 33 |] 3 KE 25873 "5ರ E ರ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; : ್ಥ ; 
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳಿದ 27. ಸಾಮುಗನನಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಮಾಡಿರುವ. : (ಡೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ಟು ಇ ರ ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ಟು | ಲ್ಲಿರುವ ಲ ಅನುದಾನ 
ನು ಸಂಖ್ಯೆ : |: ಘಟಕಗಳ, 1 ಘಟಕಗಳ ; p 
ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | . | ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ" TN 
ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ನವನಗರ] 1. ಹೊನ್ನಾಳಿ 167 166 j T2353] TBs 939 
1 ಘಟಕಗಳಿಗೆ 7 ನರ B 227 220 (2 773 7058 [368 
ಸ | ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು, ಗ್ರಾಮವಾರು ಪತಿ ಘಟಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ಪ್ರಶ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ಹ EE ಅನುಬಂಧ-1 (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ) & ಅನುಬಂಧ-2 (ದಾವಣಗೆರ ಜಿಳ್ಲೆ ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. | 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, 
ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿವಾರು, ' 
ಗ್ರಾಮವಾರು ಪ್ರತಿ _ 
ಘಟಕದ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 

ಈ) |ತಷಷಾಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ |ಕೆಡಿಲ್‌ ಸನವಕಾಚವ್‌ ಹಾಗೂ ಗಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನಾರ್‌'ಮತ್ತಾ ರ್ಮ ಸನಾಪಸನ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 331 ಘಟಕಗಳು ಮಂಜೂಾಗು್ತೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ಶುದ್ಧ - ಕುಡಿಯುವ | ವಿವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ | ಅನುಬಂಧ- 1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. | 
ನೀರಿನ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; . 

(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ಏವರ ನೀಡುವುದು) 


pd 
/ 
ಖೆ. 
ರ್‌ 


ಇಷಾ 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ” ಸಷವಕಗಾ 


-[%) ಎಷ್ಟು 'ಧಟ್‌ಗಳನ್ನ್‌ ಸಾಸಶವ.” 7 ಸರಾಗ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ರೂ.2562. ಲ್ದಗಳ್ಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ." ರ 
| ಸ್ಥಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ; . | ಎ - : ಹ . 
ಈ. ಘಟಕಗಳಿಗೆ I ಹ 

| ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ' if OT ನ ಮ 

ಈ) | ಇನ್ನುಳಿದ .ಘಟಕಗಳ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1ಡಔಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಹ್‌ಕ್ಸಹನ್‌ 83 ಧವನ ಸ್ಥಾಪಸರು 7 ಗಗನ ನವಕ 
ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯನುಸಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಬಿಡುಗಡೆ / 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ pa 
ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು |, 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು Jd 
ಬೇಕಾಗುವ pa 
| ಕಾಲಾವಧಿ ಏನು; /' 

ಉ) | ಈಗಾಗಲೇ ಕಷಷನಸ್ನ ಪಕ್ಷಯಕ್ಸ್‌ ಈಗಾಗ ನಿರ್ಮಾರಾವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನನ ಘವಗಳ ನ್ಯಾಸ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ | ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ 5 ವರ್ಷಗಳ” ' ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು": . ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಕುಡಿಯುವ ' ನೀರಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದುರಸ್ಥಿ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ, ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ' ಕಮ 
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಸಗೊಳುತ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. } 
ಎಷ್ಟು. : ಘಟಕಗಳು . 

"ಬಂದಿರುತ್ತವೆ; 

ಸಂಪೂರ್ಣ 

'ಹಾಳಾಗಿರುವ 

ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ _ 
ಎಷ್ಟು; ದುರೆಸ್ಥಿಗೆ ಕ್ರಮ 

ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು" 

ಘಟಕಗಳನ್ನು 

ರಚೆಸಲಾಗಿದೆಯೇಇ 


ಸಂಗ್ರಾನನ್‌ಸನೈ 122 ATI 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಟತಿವರು 


pr 


| ಅನುಬಂಧ-1 
C Talukwise, Gram Panchayathwise & Habitationwise Status Report of Water Purification Plants 


Agency (Dept. 
Tender / KRIDL/ 
Co opr / Others) 


KRIDL 
|___ Shivamogga | Harnahali | Hamahall} _ |] 20172018] KRIDL | 
2017-2018 
2017-2018 


RRR 
CSRS RUNGE 

ESR 

3 —Shimooa —f—Stivamotss —T— Gianirs —T— Sanu —[ oozes] RR 
—o[—SnMo6A —T—Shivamoggs —[—Rbbslagers —T—Sfernemambacurs | 3017208 [RRO 
[so —snwoca ——shivamosss —[—umbiebyu —T—— Umbebys [2020s Ro 
Tf —Snimooa ———Shivamogs TL —hinsso —orseie]—Ro 
[C2[—sumoca——[—shvamoses —T—idge—T— Ne — 2072s [KR 
[3 —shino6A——T—Stivamogs —T—tasud —T——Hasudi [207208 Ro 
4 —SHimoc6A ——T—sivamosss —T—hased ———osudirare —L oozes] —KRo 
1] —stimoa ——Shivamogga —[—otegangdra —[—Bevatatopps —[ 20172018 ROT 
To7aos KR — 
7] ——SHiMo6A —[—Stivamors —[— Muddinakopps —{— Muddinakoppa —[ 20272018 — KRDO 
[| —SHiMo6A —{—Shivamogss —[— Acasevat —|— Agesavi — [2017208 KROL 
| —stimosa——Shivamogss —[— Aven —[— sens — [207208 KR 
30 —snimosa——Shivamogs —{— Choad | — nous — [2027208] 
| ——SHioea —— Stivamoggs — | — Seni — ann —[ 207208 KR 
20 ——SHiMosA——{—Stivamores —[— Faramaghaie —[— Faramashais — | 2027208 [KAO 
[23 —ShiosA ——Sfivamoesa —{— Hamat —[— amanali — 2020s [RO 
2A ——SHiMo6A———Stivamogss —T— Fost — | — Hoel — 200s [KR 
[25] —snimosa———stivamosss —| ora — | ori —2om2os [KR 
36 —SHiMosA —[— Shivamogsa —{— Nido —[— Wecnenata — [2007208 [ KRDO] 
SHIMOGA———stivamogss —T— Natur —[—andenaiopos — 2027208 [ROT 


೫ ಲ್ಸ 


SHIMOGA Shivamoggs | Matuu [{ Matuu”__ | 2017-2008 |{ KRIDL 
SHIMOGA Shivamogga KRIDL 


SHIMOGA Shivamoggs 07-206 | —KRIDE 
SHMOSA a 


2 i oO 
SHIMOGA Kumsi 2007208[ KROL] | 


KRIDL 
SHIMOGA Shivamogga ABBALAGERE ABBALAGERE 2015-2016 | Dept. Tender 
SHIMOGA BIDARE 2015-2016 | Dept. Tender 


Dept. Tender 
Dept. Tender 


SHIMOGA Shivamogga HADONAHALLI MADAKECHELUR | 2015-2016 
SHIMOGA HOLEBENAVALLI '| __ Holsbenavali _ | 2015-2016 


Dept. Tender 


SHIMOGA Shivamogga Dept. Tender 


Dept. Tender ~ 


SHIMOGA Shivamogea Dept. Tender 
SHIMOGA Shivamogga KUNCHENAHALLI KUNCHENAHALLI 2015-2016 Dept. Tender 
SHIMOGA Shivamogga MANDAGATTA MANDAGATTA 2015-2016 | Dept. Tender 


&ES VU WNW WN WVU 
OM [A OOo A OO AWN 2/10 /% 


completed & running 
completed & running 
completed & running 


SHIMOGA B.BEERANAHALLI HOLEBELAGALU 2015-2016 | Dept. Tender | completed & running 


SHIMOGA Shivamogga B.BEERANAHALLI Dept. Tender | completed & running 
SHIMOGA Shivamogga Dept. Tender | completed & running 
SHIMOGA KOMMANALU Dept. Tender | completed & running 


completed & running 
completed & running 
completed & running 
completed & running 
completed & running 
completed & running 
completed & running 
| ——SHiMocA | Shivamoges | “Haramagatha | _ Suthukote __ | 20172018] Dept. Tender | completed & running 


$, 


[oY (2) a mle [2 PN & 
AES kt EA ke [ವ Ee 


63 


SHIMOGA  Shivamogga B.BEERANAHALLI 
SHIMOGA Shivamogga 


SHIMOGA Shivamogga MATTURU 
SHIMOGA Shivamogea MELINAHANASWADI 2015-2016 


Tyajuvalli | 2015-2016 


Coopr 


Re] 


SHIMOGA Shivamogea 
SHIMOGA SUGUR | ___ Sugyr | 2015-2016|  Coopr | 
SHIMOGA " Shivamogga UMBLEBYLU Umblebylu 2015-2016 


Oo 


SHIMOGA Bhadravathi KROL | “| 
SHIMOGA Bhadravathi 2072018] KROL | OOOO 
SHIMOGA Bhadravathi 217208] KROL | OOo | 


lx lx pe] p] PN] Rl A PN] [eo ಈ 
ole |x| [2 PN ಟು N 


2017-2018 

2017-2018 
| 82) SHMocAa | Bhadravathi | Arablachi | Arabiaci__ | 2017-2018 
|. SHMoca” |  Bhadravathi [| Donabhaghata | Donabhaghata |2017208|] KROL YOO | 
| 64) SHMOSA |  Bhadravathi | Hoishonnuu | Holshonuru_ |2007208[ KRO0O]1 | 
|_ 85] SHIMOGA 27208] KROL | | 
_ | SHmMoca” |  Bhadravathi {| Hoishonnuu | Koppa 2720s] KROL |7| 
8] SHMosaA [| Bhadravathi | Kudigre | Kudigre_ [20720086[| KROO TO | 
27208] KROL |1| 
| 89) SHMosA | Bhadravathi |  Tadasa |] Taasa |207208] Keoo]1 | 
| 90] SHMocA |  Bhadravathi |]  Veerapra | Veerapwa [2017208] KROL | 
| 9] SHMOGA | Bhadravathi | vari |{ Varshan /2007208[ KRO0O1 | 
| 9).  SHMocA |  Bhadravathi |  Vadehai |} Yadehar [2017208] KROO TOO | 


3 


A] 


_ ' K Comple 
SHIMOGA Bhadravathi Bhadravathi Antharagange 2017-18 Dept Ip ted & 
ಸ | Running (Apex 


SHIMOGA Bhadravathi BARANDURU BARANDURU 2015-2016 Dept Completed & 
Running (Apex 
i Completed & 
SHIMOGA Bhadravathi DASARAKALLALLI AGASANAHALLI [2015-2016 Dept 
k Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi KALLAHALLI KALLAHALLI 2015-2016 Dept Completed & 
Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi NIMBEGONDI VADERAPURA  |2015-2016 Dept Complewd 
Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi YEMMEHATTI KEREBEERANAHALLI |2015-2016 Completed & 
Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi ARAKERE DANAVADI 2015-2016 Dept Completed & 
Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi BILAKI ‘| - NAVALEBASAPURA {2015-2016 Dept Completed & 
§ Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi DODDERI DODDERI 2015-2016] Dept Completed & 
Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi NAGATHIBELAGALU | NAGATHIBELAGALLI |2015-2016 Dept Completed & 
Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi SYDARAKALLAHALLI ADRIHALLI 2015-2016 Dept Completed & 
Running (Apex 
i ; | Completed & 
SHIMOGA Bhadravathi THAVARAGHATTA | THAVARAGHATTA [2015-2016 Dept \ 
i . Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi ARAHATHOLALU JAMBARAGATTA [2015-2016 Dept ‘Completed & 
Running (Apex 
SHIMOGA Bhadravathi ATTIGUNDA ATTIGUNDA 2015-2016 Dept Completed & 
Running (EEE 
SHIMOGA Bhadravathi KAGEKODAMAGGE | KAGEKODAMAGGE 2015-2016 Dept Completed & 
> j y Running (EEE 
. SHIMOGA Bhadravathi SIDLIPURA SANYASIKODAMAGGE |2015-2016| Dept Completed & 
i | Running (EEE 
i Completed & 
SHIMOGA Bhadravathi SYDARAKALLAHALLI | SAIDARAKALLAHALLI [2015-2016 pept _| I ಸ 
ಎ ಸ * Running (EEE 


SE SE ಠಿ ನಿ ನಿ | 
[eo] ee] [a] [eo] 0 ps ಸ 
2 kl ( N par pf - 


(1 


Completed & 

2015- 2016 Dept 
Running (EEE 
Completed & 

2015-2016] Dept 
Running (EEE 


To be 
WN SHIMOGA Bhadravathi 2017-18 commisioned 
¥ SHIMOGA Bhadravathi Antharagange Antharagange 2017-18 
| os | Bhadravathi Hanumanthapura Hanumanthapura 2017-18 
115 
Wf SHIMOGA Bhadravathi Kambadal hosuru Kambadal hosuru 2017-18 
116 


[2 SHIMOGA Bhadravathi | Tevaragata | Malenahalli . 2017-18 Verio start 
117 Essyavyasa 


RECN SHIMOGA Bhadravathi Kallahalli Ramenakoppa 2017-18 commisioned 
Essyavyasa 


| soa | Bhadravath | Yadehalli Yadehalli | 200738 18 Not started 
Essyavyasa 


k SHIMOGA Bhadravathi Bilaki Thanda 2017-18 
W SHIMOGA Bhadravathi Maidolalu Maidolalu 2017-18 
121 y 


commisioned 


Completed and 
Running 
Essyavyasa 


sm 


SHIMOGA 


' Koralakoppa Jobe 
4 ಹ | Bhadravathi Yarehalli (KH Nagara) 2017-18 | commisioned 
122 ET Y f 
123 
124 _ 


125 Essyavyasa 
SHIMOGA ". Bhadravathi Arahatholalu 2017-18 Yet to start 
126 2 Essyavyasa 
SHIMOGA Bhadravathi Arabilachi Arabilachi Camp | 2017-18 | oe Yet to start 
127 | Essyavyasa 


To be 
Yet to start 
Essyavyasa 


4 SHIMOGA Bhadravathi Kallahalli Kallahalli 2017-18 
131 Essyavyasa 


LOA Issued to the 
agency 


SHIMOGA 


[ee SHIMOGA Bhadravathi SEETHARAMAPURA 015-2016 | Co-Operatives 


g 
[A 
[7°] 


pe 
pe 
[=] 


| — 
NNN TNT 
aes | [acd omee] 
NTN TN NTS 
NTN NTS 
ae me cnsocar | musa [ess] ences] 
TT 

OO] 

NN 

OO] 


SHIMOGA mudugoppa -nagara 2.017-18 KRIDL 
SHIMOGA rippenpete 2.017-18 KRIDL 
SHIMOGA rippenpete 2017-18 KRIDL 


Alagerimandri- 
SHIMOGA Hosanagara HARIDRAVATHI 8 2015-2016 | Dept. Tender Completed and 
Battemallappa Running (APEX) 
| Completed and 
Completed and 


MELINABESIGE To be Re-Tendered 
ucen)_[wvacnnnomnrura] ansan | cunt Tener | 


pS 
[ನ ke] ke) Ny pe 


Completed and 
SHIMOGA Hosanagara PURAPPEMANE PURAPPEMANE 2015-2016 | Dept. Tender Running (APEX 
R Completed and 

SHIMOGA Hosanagara RIPPANPETE Karehalli 2015-2016 | Dept. Tender Running (EEE 


.  SHIMOGA SONALE SONALE Dept. Tender | Dropped (APEX) 
SAMOA —T—ocmaors —[—Fisponeie 


sft stimooA 1 Hosanagara | Ripponpete | _ Govathuru_ | 201718 | Dept Tender | 

| ———SHMosA | — Hosanagsra | MudukoppaNagars) | MudukoppaiNagare) | S0i718 | Dept Tender | 
7 —SHINO6A | —Hosanagere —{ Amutha {7 Amutha J 20516 | Coop | 
156 ——SHMOSA ™—[—Hosanagsra [sour TT oduwu 205 


PE p pe p 
MN [54] [5] pS 
Ny ಮ Oo [7 


Under progress 
(EssyaVyassa) 


ಮ 
DN 


0 


Trinive | 201516 | Coor {| 
SHIMOGA |___Humcha | 201516 | coor {1° 
~~—SHIMOGA HRENELUR | 20617 | KRDO | 7-7 | 
_SHIMOGA KANLE 20617 | KROL |7| 
TAAGUPPA | 201617 | «Roo f° | 
17 RN 

OO] 

OO] 

OO] 


THYAGARTHI 
BARADAVALLI 
HULIDEVARABANA 


74 SHIMOGA SAGAR 
To be Re-Tendered 
SHIMOGA SAGAR ee 
SHIMOGA SAGAR PADAVAGODU PADAVAGODU Dept Tender | "°° Re Tendered 
SHIMOGA . SAGAR MARATHURU MARATHURU Dept. Tender | Ts Re-Tendered 
SHIMOGA SAGAR HEGGODU Dept. Tender | T° Pe Re-Tendered 


179 SHIMOGA SAGAR 


Dept, Tender Yet to Start 
- Essyavyassa 

i Yet to Start. 
Kheladipura Dept. Tenger ,|, Eತದ ಗಡಡ 


", - Yet to Start 
Tallagoppa Tallagoppa 2017-18 Dept. Tender Essvavyassa 
ಮ R K Yet to Start 

184) ~— SAGAR Thygarthi Thygarthi 301718 | ರಂ! Tಂಗೇr 
SHIMOGA SAGAR | kad Adaranthe 2017-18 | Dept. Tender Yetto Start 
Essyavyassa 


‘Anandapura Bhovi 
SHIMOGA SAGAR Anandapura Pp 2017-18 | Dept. Tender Yetto Start 
Colony (Essyavyassa) 


| SHMOGA | SAGAR | avinial [ AviNiati | 201516 | CoOperatves | —™™—] 
201516 | Cooperatives | °° | 
| SHMocA | SAGAR |} Mave |f MAVE | 201516 | CoOperatives]' 
| SHIMOGA | SAGAR |] Masui {Mauri | 201516 | CoOperatives | UT] 
191] SHMOGA | SHIKARIPURA |  btouR | becuR | 20152006] «Rot | Completed 


BEGUR DODDA BEGUR DODDA 
SHIMOGA SHIKARIPURA THANDA THANDA 2015-2016 KRIDL 


KAPPANAHALII 
17) SHMOGA | SHIKARIPURA |  BIIK |}  BIIK | 20152006 KROL {Completed | 


eo | enmocnc |e | ass] osm 
eos] sone wane |u| mn [ous [omnes 
oe oon wna | wrens [mon [ooo Joins 


23)  SHMOGA | SHIMARIPURA | Goce a |} cosa | 2015-16 | Dept Tender | completed (FFF) 
204 SHIMOGA SHIKARIPURA |  HaAGIi | Haa1 | 2015-16 | Dept. Tender | completed (FEE) 
SHIMOGA SHIKARIPURA |}  JAKKANAHALLI |}  PUNEDAHALLI | 2015-16 | Dept. Tender completed (FEE) 


pe 
ಲು 
0 


pe 
ಲು 
[°)) 


FEN FE 
fe] ಲ| 
[=] 0 


PE RY SE 
ooo 
| &|0|N 


N FEN pe 
o ಅ 


| SHMoGA” | SHIKARIPURA |  KiTADAHALI | KiTTADAHALI | 201516 | Dept Tender | completed (FEE) | 
27 sHmoca _ | SHIKARIPURA | mMaravai | MALAVALI | 2015-16 | Dept. Tender | completed (EEE) | 
|___SHMocA | SHIKARIPURA | MANcHikoPPA | MANCHIKOPPA | 2015-16 | Dept Tender | completed (EEE) | 
209/. SHIMOGA SHIKARIPURA | SUNNADAKOPPA | SUNNADAKOPPA | 2015-16 | Dept. Tender | completed (FFE) | 
SHIMOGA 2015-16 
21]  sHmMcGA © | SHIKARIPURA | TALAuUNoHA | TALAGUNDHA | 201516 | Dept Tender | completed (EEF) 


N 


SHIKARIPURA CHIKKAMAGADI KOLAGE 2017-18 | Dept. Tender yetto start 
Essyavyassa 
SHIKARIPURA , SALUR SALUR 2017-18 | Dept. Tender 
| Essyavyassa 
Building work, Cabin 
SHIKARIPURA KORATAGERE HULEGINAKOPPA | 201748 | Dept Tender | “°"KCompleted,RO- 
216 U/P 
SHIMOGA SHIKARIPURA NARASAPURA KANASOGE 2017-18 | Dept. Tender | Work not sterted 
work completed, RO- 
Instruments Fixed work 
1 
Building work, Cabin 
SHIMOGA SHIKARIPURA BAGANAKATTI D.BYRANAHALL 2017-18 | Dept. Tender | “OKcompleted,RO- 
219 U/P 
SHIMOGA SHIKARIPURA MUDUBASHIDAPURA | MUDUBASHIDAPURA | 2017-18 | Dept. Tender Work to be Start 
* Building work, Cabin 
SHIMOGA SHIKARIPURA MATHIKOTTE NINBEGINDHI 2017-18 | Dept. Tender | “completed, RO- 
Instruments Fixed work 
222 U/P 
ಫಿ Building work, Cabin 
SHIMOGA SHIKARIPURA MALAVALL! KARNALLI 2017-18 | Dept. Tender | “completed, RO- 
Instruments Fixed work 
223 U/P 


SHIKARIPURA | . KITTADAHALLI KITTADAHALLI 2017-18 | Dept. Tender | ™® akin 
SHIKARIPURA SALUR AMBEGOLA 2017-18 | Dept. Tender YESSY 
Essyavyassa 
Instruments Fixed work 
Building work, Cabin 
SHIMOGA SHIKARIPURA BALLEGAVI JAVAGATT 2017-18 | Dept. Tender 
218 U/P 
Instruments Fixed work 
SHIMOGA SHIKARIPURA MUDDANAHALLI MUDDANAHALLI 2017-18 | Dept. Tender Work to be Start 
1 Building work, Cabin 
SHIMOGA SHIKARIPURA AMBARAGOPPA AMBARAGOPPA 2017-18 | Dept. Tender |. “°"kcompleted,RO- 
Instruments Fixed work 
U/P 


Building work, Cabin 
Dept. Tender work Completed, RO 
Instruments Fixed work 
U/P 
Building work, Cabin 
work completed, RO- 
Instruments Fixed work 


pr “SHIMOGA SHIKARIPURA JAKKINAKOPPA BALURU 2017-18 | Dept. Tender 
U/P 
i Building work, Cabin 
SHIMOGA SHIKARIPURA JAKKINAKOPPA ARELAHALLI 2017-18 Dept. Tender |‘. WOrkcompleteg, RO; 
Instruments Fixed work 
227 U/P 


Building work, Cabin 
work completed,RO- 
Instruments Fixed work 
ETT 


| SHMOGA | SHIKARIPURA |] HAREGI | SASARAHAIII | 201718 | Dept. Tender | WorktobeStat | 
El SHIMOGA SHIKARIPURA HOROGOPPA ಮ 18 ಗ Tender Work to be Start 


Building work, Cabin 
SHIMOGA SHIKARIPURA HOSUR HOSUR 2017-18 | Dept. Tender | WoTkcompleted,RO- 
instruments Fixed work 
U/P 
Building work, Cabin 
SHIMOGA SHIKARIPURA HOSUR HULLENAKATTE 2017-18 | Dept. Tender | “°"kcompleted,RO- 
instruments Fixed work 
U/P 


HOSA 
H DD. PA T ‘be: 
| sumo | | SHKARPURA | GODDANAKOPPA ALE GODDANAKOP 2017- | 20078 | | Dept Tender | ender Work to'be Start 


Building work, Cabin 
SHIMOGA SHIKARIPURA KORATAGERE  |MAYATHAMMANAMUC| 2017-18 | Dept. Tender | ¥o"k completed, RO- 
Instruments Fixed work 
HADDI 
24 U/P 


SHIMOGA SHIKARIPURA KALMANE KALMANE 2017-18 | Dept. Tender | WorknotSterted 


Building work, Cabin 
‘°° SHIMOGA SHIKARIPURA GAMA 2017-18 Dept. Tender 


SHIMOGA SHIKARIPURA AGRAHARA-MUCHADI | AGRAHARA-MUCHADI 2017-18 


SHIMOGA SHIKARIPURA ISSUR ISSUR § 2017-18 Dept. Tender 


work completed, RO- 
Instruments Fixed work 
U/P 


Building work, Cabin 
work completed,RO- 
Instruments Fixed work 


' N 
SHIMOGA SHIKARIPURA GUDDADHATHAMMI SURAGEHALLI 2017-18 Dept. Tender 
C~ . AKATTE - 


U/P 

Dindadahalli 
239 Khavasapura 
Kadenandihalli 
241 
242[ — —SHMOGA | SHIKARIPURA [Nctavagilu——“—_—[Nelavagils 
243 Muddanahalli 
[244] SHMOGA [| SHIKARIPURA [Marval “_““__[Guledahalli Tanda 
245 Madagaranahalli 
G.T. Katte 
247 Kalmanc Choudihalli 
Nallinakoppa 

250 SHMOGA  {|__ SHIKARIPURA  [Churchigundi Churchigundi 2017-18 To be re-tendered 

PANCHYATHI 
SALUR 2017-18 |DEVELOPEMEN COMPLETED 


(GP Grant) | T OFFICE G.P. 
SALUR 


SHIMOGA SHIKARIPURA SALUR 


SHIMOGA SHIKARIPURA AMATEKOPPA 
. SHIMOGA SHIKARIPURA ARASINAGERE 
SHIMOGA SHIKARIPURA BAGANAKATTE 


SHIMOGA SHIKARIPURA CHIKKAMAGADI 


SHIMOGA SHIKARIPURA HIREJAMBURU 


SHIMOGA SHIKARIPURA HIREJAMBURU 
SHIMOGA SHIKARIPURA KAGINALLI 
SHIMOGA SHIKARIPURA KORATAGERE 


SHIMOGA SHIKARIPURA MALAVALLI 


Completed 


AMATEKOPPA CO-OPERATIVE 
ARASINAGERE CO-OPERATIVE Completed 
BAGANAKATTE CO-OPERATIVE Completed 


2 
CHIKKAMAGADI Completed 
HIREJAMBURU Completed 
KUSKURU Completed 
KAGINALLI Completed 
KORATAGERE Completed 
MALLENAHALLI 


p Completed 


N N MN [$2 N 
qm MN . [2] [Sl Ke] 
(0 ~~ 3] ಮು dl 


W 
ENE NEN 
NNN TT NEN 


SHIMOGA Thirthahalli Hanagerekatte 2017-18 KRIDL NN 
SHIMOGA ___Thirthahalli | Konandus | Konandruy | 2017-18 KROL | | 
SHIMOGA Thirthahalli Megaravalli KR L_|f} | 

OO] 


| 269] SHIMOGA Thirthahalli Melinakuravalli Melinakuravalli 2017-18 KRIDL 
SHIMOGA Thirthahalli | Mulubagilu | Suralibele Bylu 2017-18 KRIDL 


, me ncn | ooo [Sev 
ಜ್‌ 
es | mens |e [wor | woo [ouv | 
y ಜಾ 
ಕ 


276 SHIMOGA . Thirthahalli AGUMBE . AGUMBE 2015-16 | Dept. Tender. [  Notstarted (EEE) 
SHIMOGA Thithahalli BONDYA-KUKKE SAMAKANI 2015-16 | Dept. Tender Not started (EEE) 
SHIMOGA Thirthahalli GUDDEKOPPA GUDDEKOPPA 2015-16 | Dept. Tender Not started (EEE) 


SHIMOGA . Thirthahalli Arehalli Bagodu main Road, | 2017-18 | Dept. Tender |, - Under 

280 progress(Essyavyassa) 
SHIMOGA Thirthahalli Melubalagillu IndraNagar 2017-18 | Dept. Tender Under 

281 progress(Essyavyassa) 
Thirthahalli Agumbe Agumbe 2017-18 | Dept. Tender Under 

| progress(Essyavyassa) 


N 


“84 progress(Essyavyassa) 
|_285| ~~ SHIMOGA | Thithahali | BEWAVALLI | Maw’ [1 [Cooperative] “| 
286 —SHMOGA | SORABA | vauu | SNKoppa  |20617 | KROL] | 

287] SHMOGA | SORABA | Tavanandi | Sarekoppa | 201617 | KROO YOO 
288 SHMOSA | SORABA | Tavonandi | Kerekoppa | 20617 | KOO |7| 
[289 SHIMOGA {| SORABA | Dyavanahali [| _ Bommanahali | 201617 |] Koo} | 
[200 sHMocA | SORABA |  Chandraguti | Chandraguti |20617 | KOE | | 
20] ——SHMOSA | ~~ SORABA | Kodakani | Kodakai |201617 | Koo] | 
202 SHMOGA | SORABA | HaleSoraba |  HaleSoaba 201617] KRo 7] 
203[ —sHmocA | SORABA | Kuppagadde | Kuppagaide 201617 | KRoo]7 | 
20a SHMOGA | SORAAA | Ui fun |20617]. KOO] | 
2o5[ —SHmMocA | SORABA | Tatu | Tate 20617] KAO |” | 

26] SHMOGA | SORABA | Anvati | Anvati  |20617] KROO]YOOOOo| 
207 SHMOGA | —SORABA | Mooi |} Mooi |20617| KROO |] 

208] SHMOSA | SORABAA |” Hanchi | Hani [20516] De 17 | 
200 —SHMosA | SORABA | “chituu | chituu  |201516] Det 77 |] 

300 SHMOGA | SORABA |  Sigea | Sigeae 20516] Dee |1|] 
[301] —SHMocA | SORABA | “Ennekoppa |  Ennekoppae [201516] Dee 71] 

302| ——SHMOGA | ~~ SORABA | kubatur | Kotipra  |201516] Det 7 | 
[303[—sHmocA | SORABA | “Heche | Heche |201516|] Det | 
[304] SHMoSA | SORABA |  “Bennru | Benuru_ | 201516| Det | 
305 SHMOGA | SORABA | Tavanandi |  Tavanandis |201516| Det 7 | 

306 SHMocA | SORA | Uvi |? Duguru __ |201516] Det | 
so SHMocA | UU SORABA | Guwi |? Gudwis_ |201516| Det | 

308] SHMOGA | SORABA | katuvali | Kotwal | 201516/ Det | 
309 ———sHMocaA | SORABA | Talagaddi | Talagadi | 201516] Det | 
310 SHMOGA | SORABA | Shakunavali | Shakunavali | 2015161 Dept | 
31] SHMOGA | ~~ SORABA | Ennekoppa | Kamanavali | 201516) Det 17° | 
312 SHMOGA | SORABA | wai | Bilwani |20516] Det] | 
[313 SHMocA | UU SORABA | Barangi | valiwaa | 20516] Det | 
[314 SHMOGA | SORABA | ~~ Nisaranni | Nisaai | 201516] Det | 

35 SHMocA | SORABA | pyavanahali | Bauru |] 201516 | Det | 
316 —sHMosA | SORABA | Bennie | Bennegere | 201718 | Det | TOBERETENDER 

37 SHMOGA | SORABA | Bian | Bilagain | 201718 | Dep | TOBERETENDER 
318 SHMoGA | SORABA | Muguu |} Muguru | 201718 | Dept |» TOBERETENDER 

39 —SHMocA | SORAMA | Usage | Saige oo | 2078 | Det | TOBERETENDER 


SHIMOGA 
SHIMOGA 


C—SORASA—T—iremasadi ——iremaged ois [on — 

SHIMOGA————SORABA—— Ginivas TT — Gina [iris | Dep —|—oserereoer —| 
~—SHIMOGA SORABA TT —ubatur —[—Sevastanads naka —|—soi7is [Dept —|—ooerereNoer —| 
32M ——SHMOGA———SORABA—T— alu TT Taliuu iris |e —| —TooeRETENER —| 
325 —SHMOGA——T—SORABA TT egavadi Tande —[— Negavadi Tende —| 20718 | — Dep — To sERETENoER | 
306|—SHIMOGA | —SORABA | Harsh | Harish —| 201516 | CoOperaives 
327 ———SHMOGA TT —SORAA uri tur 201516 | Cooperatives 
328 —SHiMOGA —|—SORABA | hares | ———harasi' | 20156 | CoOperaives | 
39 —SHIMOGA | —SORABA Tide — de — 201516 | CoOperaives | 
SHIMOGA | —SORASA | —Fubaturs — Fubar —| 201546 | Co Opertives 
351[——SHMocA | ——SORABA 2015-16 | Co-operatives 


ಖಿ 
— Executive Engince? 
Rural Drinking Water & Sanitation Department 


2nd Floor, ‘E’ Block KHBc 
nd F , ompiex, 
Cauve ny Bhavan, K.6, Road, Bangalore. 


2017-18 Dept TO BE RETENDER 


TO BE RETENDER 


Agency (Dept. 
Tender f KRIDL! Co 
opr { Others} 


Approved 


Grama Panchayat Village! Habitation 


T.Sevalal Nagara KRIDL Phase 2 


Davanagere KRIDL Phase 2 


Expenditure as Balance 
Estimate Cost Release Amount With 
on 30.06.2019 
Division 


Remarks 
{ Commissionel. 

Under Progress: We ] 
be Started! Te. » 
Stage) 


Commissioned 


137 p KRIDL Phase 2 
Davanagere  [Honnali Bairanahalli KRIDL Phase 2 
139 Davanagere Honnali Hosahalli Bagewadi 

[140 | Davanagere — [Honnai _ [Hunasagata  _ [Tyag 
[141 [— Davanagere — {Honnali _ [Hunasagata  _ [Chilapura 
Davanagere  [Honnai [Rampura Bullapura 
Davanagere Honnali Kulaghatta Hanumanahalli 


Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 


Davanagere _[Honnali 
| —Davanagere  Honnali __ [Hosahali__ [Hosahali “_ | 2016-17 | KRIDL Phase3 
| Davanagere — |Honnali  _ |Sasavehalli _ [Sasavehali | 2016-17 | KRIDLPhase3 | 

[147 | Davanagere — [Honnai [Nyamai ~~ [Nyamati1 

Davanagers — [Honnai  —_ [Nyamati Nyamati-2 
[_—“Davanagers  [Honnsli _ [Soulanga _—_[Soulanga1 | 201617 | KRIDL Fhase3 
| Cavanagore  |Honnai  _ [Soulanga __[Soulanga-2 2016-17 | KRIDL Phase3 

[Honnai —— [Arapagate _—— [Arabapatte ~~ | 201617 | KRIDLPhase3 | 


Devanayakanahalli 


Davanagere Belaguthi 
Honnali Benakanahalli Benakanahalli 2016-17 | KRIDL Phase 3 


156 Davanagere  [Honnali  JArakeri [Arakeri Colone 2016-17 KRIDL Phase 3 
157 Davanagere  [Honnai [Belimallur Belimallur 2016-17 KRIDL Phase 3 


[156 | — Davanagere _ JHonnai _ [Kumblur [Kumblur “| 201612 | KROL Phese3 


Commissioned 


[Commissioned | 


Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


| —Davanagere — [Honnai [Kunde JKundur “| KRIDL Phase 3 
ಸಷ 


Commissioned 


Commissioned 


Honnali ಕ್‌ [Kuiagate SCP TSP 
Darmasthla 
164 Davanagere Surahonne Surahonne Kshemabivcuddi 
Yojane 


Others - KRIDL 
| __ Govinakovi | 201515 [| Others -KRIDL 
Arabaghatta 2015-16 Others - KRIDL 


162 Davanagere Honnali 
163 Davanagere Honalli 
| 164] Davanagere | Honnai | 


Thimlapura 


Arabaghatta 


Commissioned 


Commissioned 


Darmasthla 
165 Davanagere Kshemabivruddi 
Honnali Kulagatte 2016-17 Yojane 
Davanagere Honalli Masadi 2016-17 Others - KRIDL 


Honnali Benakanahali | Vijapura [20617 | ons | | | 
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-~ ExecutiWEngines? _ 
Rural Drinking Water & Sanitation Department 
2nd Floor, ‘E’ Block, KHB Cornpiex, 


Cauvery Bhavan, KG, Road, Bangalore-), 


Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


| Commissioned | 
Commissioned 


_ Remarks 
_ Agency (Dept. Balance { Commlssioned/ 
si.” “ District \ Division Taluk Grama Panchayat | Village! Habitation | PSS | Tender J KRIDL/ Co | Estimate Cost | Release Expenditure 3S | pv ountwith | Under Progress! To 
opr { Others) ಕ Division be Started! Tender 
- Stage} 
Davanagere . [Honnali Thevaragopagondan Hosamalali KRIDL Phase 2 487 4.87 4,87 - Commissioned 
Davanagere Honnali [Govinakovi G. Sevalal Nagara KRIDL Phase 2 4.87 4.87 4,87 [ - Commissioned 
Davanagere  [Honnali [H.Kadadakatte Holemadapura 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 4.87 4.87 | - Commissioned 
Davanagere Honnali Ganganakote Arehalli KRIDL Phase 2 4.87 - Commissioned 
Davanagere  [Honnali ೨ Kugenahalli 2015-16 KRIOL Phase 2 4,87 4,87 [| - [| Commissioned 
Davanagere  JHonnali Gadekatte 2015-16 KRIOL Phase 2 4.87 4.87 4.87 [| -  [ Commissioned 
Davanagere Honnali Ganganakote Bijogatte 2015-16 KRIDLPhase2 | 487 | 487 | 4807 [| - O | Commissioned 
Davanagere  [Honnali Ganganakote Kankanahalli 2015-16 KRIDL Phase 2 487 487. Commissioned 
107 | Davanagere |Honnali Ganganakote Kodachagondanaha! 2015-16 | KRIDL Phase2 487 4.87 Commissioned 
108 Davanagere _ [Honnali [Wadeyarahatturu 2015-16 KRIDL Phase 2 Commissioned 
109 Davanagere _ [Honnali C.Kadadakatte 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 Commissioned 
110 Davanagere Honnali Thevaragopagondan Taggihalli 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 | | commons | 
Davanagere  |Honnali Govinakovi Kanthappa 2015-16 | KRIDL Phase 2 487 - Commissioned 
Badavane 
Davanagere  |Honnali Chiluru Colon Muslium 2015-16 | KRIDL Phase 2 487 - Commissioned 
Davanagere Honnali Kudurekonda 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 - Commissioned 
114 Davanagere Honnali [Hatturu 2015-16 KRIDL Phase 2 4.89 - Commissioned 
115 Davanagere  [Honnali |[Marikoppa 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 - Commissioned 
116 Davanagere Honnali H.Gopagondanahallt |Balamuri 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 Commissioned 
117 Davanagere Honnali H.Gopagondanahalli |Somanamallapura 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 Commissioned 
118 Davanagere Honnali Yaraganahal Yaraganahal 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 Commissioned 
119 Davanagere Honnali Rameshwara 2015-16 KRIDL Phase 2 10.00 Commissioned 
Davanagere Honnali Kenchikoppa Kenchikoppa Hosa 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 Commissioned 
Davanagere Honnali Hiregonigere Chikkagonigere 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 Commissioned 
Davanagere Honnalfi Belimalluru Vijayapura 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 3.24 Commissioned 
Davanagere Honnali Anjaneyapura 2015-16 KRIDL Phase 2 487 4.87 Commissioned 
Davanagere  [Honnali Ujjinipura 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 - Commissioned 
Davanagere  [Honnali Hirebasuru 2015-16 KRIDL Phase 2 4,87 [| Commissioned | 
Davanagere Honnali Narasagondanahalli | 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 | | connssones | 
Davanagere _ [Honnali Hiregonigere Haraganahalli 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 [| - | commissioned 
Davanagere Honnali Devarahonnali 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 Commissioned 
Davanagere Honnali Hiregonigere Melinavaddarahatti | 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 Commissioned 
Davanagere Honnali Hiregonigere Kelaginavaddarahat 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 - Commissioned 
Davanagere Honnali [Benakanahalli Chikkabasuru 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 - Commissioned 
Davanagere Honnali [Yakkanahalli Yarehalls 2015-16 KRIDL Phase 2 4.89 3.24 3.24 - Commissioned 
Davanagere  [Honnali [Mukthenahalli Thimmenahalli 2015-16 | KRIDL Phase2 4.87 [ 4.87 4.87 [ A Commissioned 
Davanagere  [Honnali [Yakkanahalli Chikkahalivana 2015-16 [| KRIDL Phase 2 4.89 | 4.88 4.88 | - Commissioned — 


Page 9 


Remarks 


jency (Dept. ಇ Balance Commissioned/ 
Sl.no| District \ Division Taluk Grama Panchayat | Villagel Habitation | APPTo¥Ed Te Mp co| Estimate Cost Release | EXPEnditUrS 2S | punt With Undo Progress! To” 
Year on 30.06.2019 p 
opr { Others) Division be Started/ Tay 
Stage) 
54 Davanagere Honnali Kumbalur Nelahonne thanda 2017-18 (Dept. Tender 12.00 11.97 11.97 - Commissioned 
5ರ Davanagere Honnali Kumbalur Nelahonne camp 2017-18 (Dept. Tender 12.00 8.69 8.69 - Commissioned 
Kundur 
56 Davanagere Honnali Kundur Basavanagowda 2017-18 9.06 Commissioned 
badavane (Dept. Tender 12.00 

Davanagere Honnali Arabagatta Madanabhavi 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 Commissioned 

58 Davanagere Honnali Arakere Arakere 2015-16 KRIDL Phase 1 7.43 7.43 Commissioned 
59 Davanagere Honnali Bannikodu Yerechikkanahalli 2015-16 KRIDL Phase 1 7.25 7.25 Commissioned 
60 Davanagere Honnali Belimalluru Kotemalluru 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 Commissioned 
61 Davanagere Honnali Chiluru Dodderi 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 Commissioned 
62 Davanagere Honnali Chinnikatte 2015-16 KRIDL Phase 1 7.43 7.43 Commissioned 
FS Davanagere _ [Honnali Ganganakote Danihalli 201516 | KRIDL Phase 1 7.03 703 Commissioned 
64 Davanagere Honnali H.Gopagondanahalli |Gopagondanahalli 2015-16 KRIOL Phase 1 7.03 7.03 Commissioned 
Davanagere Honnali H.Kadadakatte H.Kadadakatte 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 703 7.03 - Commissioned 
Davanagere Honnali H.Kadadakatte Hiremata 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 7.03 - Commissioned 
Davanagere __ [Honnali- Hanumasagara Hoteharalahalli 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 7.03 - Commissioned 

[8 Davanagere Honnali Haralahalli ru 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 7.03 - Commissioned 
69 Davanagere Honnali Haralahalli Haralahalli 2015-16 KRIDL Phase 1 7.43 7.43 7.43 - Commissioned 
70 Davanagere Honnali Kattige Madenahalli 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 7.03 - Commissioned 
71 Davanagere Honnali Kenchikoppa Arundi 7.43 7.43 - Commissioned 


2015-16 KRIDL Phase 1 
2015-16 KRIDL Phase 1 


Davanagere Honnali Kenchikoppa Kenchikoppa . 7.03 - Commissioned 
Davanagere Honnali Kumbaluru Nelahonne 2015-16 KRIDL Phase 1 7.43 7.43 - Commissioned 
Davanagere Honnali Kunkova Kunkova 2015-16 KRIDL Phase 1 7.43 7.43 - Commissioned 
Davanagere Honnali Lingapura Lingapura 2015-16 KRIDL Phase 1 7.43 7.43 - Commissioned 
Davanagere Honnali Masadi Masadi 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 - Commissioned 
Davanagere Honnali Mukthenahalli Kengalahalli 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 - Commissioned 
Davanagere Honnali Palavanahalli Ganjenahaili 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 703" - Commissioned 
- Davanagere Honnali Sasvehalli Mavinakote 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 . Commissioned 
Davanagere Gopagondanahalli _|Malali 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 . . Commissioned 
Davanagere Thimlapura Bevinahalli 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 Commissioned 
Davanagere Honnali ‘Thimlapura Singatagere 2015-16 KRIDL Phase 1 Commissioned 
Davanagere Honnali Wadeyarahatturu Wadeyerahatturu 2015-16 KRIDL Phase 1 . . Commissioned 
Davanagere Honnali Thimlapura Tharaganahalli 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 - Commissioned 
Davanagere Honnali Arabagatta Sunkadakatte 2015-16 KRIDL Phase 1 4.76 4.76 Commissioned 
Davanagere Honnali Thimlapura Neralagundi 2015-16 KRIDL Phase 1 703 7.03 - Commissioned 
Davanagere Honnali Kammaragatta Kammaragatta 2015-16 KRIDL Phase 1 4.76 4.76 - Commissioned 
Davanagere Honnali Hiregonigere Konanathale 2015-16 KRIDL Phase 1 7.03 7.03 Commissioned 
Davanagere Honnali Hanumasagara Hanumsagara 2015-16 KRIDL Phase 1 
90 Davanagere Honnali Mukthenahalli Mukthenahalli 2015-16 KRIDL Phase 1 10.00 
91 Davanagere Honnali Chatnahalli 2015-16 KRIDL Phase 1 7.43 
Davanagere Honnali Phalavanahalli 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 
Davanagere Honnali Chinnikatte Bidarahalli 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 
Davanagere Honnali Savalanga 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 
Davanagere Hounali Savalanga Madapura 2015-16 KRIDL Phase 2 4.87 Commissioned 
Davanagere Honnali Chinnikatte Hosajoga 2015-16 KRIDL Phase 2 - Commissioned 
Davanagere Honnali Palavanahalli Kodikoppa 2015-16 KRIDL Phase 2 - Commissioned 
Davanagere Honnali Palavanahalli Kanchiganahalli 2015-16 KRIDL Phase 2 - Commissioned 
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Remarks 
Agency (Dept. Expenditure as Balance ( Commissioned/ 
District \ Division Grama Panchayat Village’ Habitation Tender / KRIDL/ Co | Estimate Cost Release Amount With | Under Progress! To 
opr! Others) Divislon be Started! Tender 
Stage} 

Davanagere Honnali 2013.14 |{Dept. Tender 12.50 Commissioned 
14 | Davanagere Honnali Commissioned 
15 Davanagere Honnali Gantyapura 2013.14 Commissioned 
16 Davanagere Yakkanahall Yakkanahalli. 2013.14 |(Dept. Tender . - Commissioned 
17 Davanagere [—Kulambi | Kumi | 2013.14 [Dept Tener | 1350 | 1345 |] Commissioned 

18 | Davanagere [ChiKadadakatte | Marigondanahalli | 2015-16 [Dept Tener | 850 | §&s2 | 852 7 | Commissioned | 
19 Davanagere Honnali Ganganakote Ganganakote. 2015-16 |{Dept. Tender X _ . - Commissioned 
20 Davanagere Honnali T.Gopagondanahalli | T.Gopagondanahalli | 2015-16 (Dept. Tender - Commissioned 
21 Davanagere Honnali Belaguthi Malligenahalli 2015-16 |(Dept Tender ¥ Commissioned 
22 Davanagere Honnali Chatnehalli Chatnehalli 2015-16 |(Dept. Tender - Commissioned 
23 Davanagere Honnali Beeragondanahalli | Beeragondanahalll | 2015-16 [(Dept Tender ಈ Commissioned 
24 Davanagere Honnali Chitur hilux basaveshwara 2017-18 - Commissioned 

nagar (Dept. Tender 

25 Davanagere Honnali Govinakovi Kuruva 2017-18 |(Dept. Tender Commissioned 

26 Davanagere Honnali Ganganakote Kankanahalli Thanda} 2017-18 Dept. Tender 
Honnali Chi.kadadakatte Venkatesha nagar | 2017-18 |(Dept. Tender Commissioned 

28 Davanagere Honnali Chilur Dodderi Thanda | 2017-18 [(Dept. Tender 
29 Davanagere Honnali Haralahalli Didaguru AK.C. 2017-18 (Dept. Tender Commissioned 

30 Davanagere Honnali Hanumasagara Balleshwara 2017-18 (Dept. Tender 
31 Davanagere Honnali Hanumasagara Man Es | 2017-18 (Dept. Tender Commissioned 
32 Davanagere Honnali Guddehalli Guddehalli 2017-18 (Dept. Tender Commissioned 
33 Davanagere Honnali Hanumasagara Konayakanahalli 2017-18 |(Dept. Tender To be Started. 

34 Davanagere Honnali Gopagondanahalli ahaa 2017-18 (Dept. Tender 

35 Davanagere Honnali Savalanga Machagondanahalli 2017-18 [(Dept. Tender 
36 Davanagere Honnali Savalanga Salabalu 2017-18 _[(Dept. Tender Commissioned 

37 Davanagere Honnali Palavanahalli Palavanahalli 2017-18 [(Dept. Tender 
38 Davanagere Honnali Chinnikatte Commissioned 
39 Davanagere Honnali Chinnikatte Commissioned 
40 Honnali Chatnehall Sogilu thanda (Dept. Tender Commissioned 
44 Honnali Nyamathi Nyemathi 2017-18 (Dept Tender | 1200 | B69 Commissioned 
42 Davanagere Honnali Chinnikatte Chinnikatte 2017-18 [(Dept. Tender 12.00 Commissioned 
43 Davanagere Honnali Sorturu Thuggalahalli 2017-18 (Dept. Tender 12.00 Commissioned 
44 Davanagere Mavinakote 2017-18 |(Oept. Tender 12.00 Commissioned 
45 Honnali Hunasagatta Hunasagatta [ 2017-18 [(Dept. Tender 12.00 Commissioned 
46 Davanagere Honnali Kyasinakere Channenahalli 2017-18 Commissioned 
47 Davanagere Honnali Kyasinakere Kyasinakere (Dept. Tender Commissioned 
48 Davanagere Honnali Hattihal (Dept. Tender Commissioned 
49 Davanagere | Hoshi | Hosahalli Hosahalli 2 nda camp (Dept. Tender Commissioned 
50 Davanagere Honnali ” Hosahalli Huratihalli (Dept. Tender Commissioned 
51 Davanagere Honnali Masadi Hosadevarahonnali (Dept. Tender Commissioned 
52 Davanagere Honnali Masadi rie 2017-18 (Dept. Tender 1200 Commissioned 
53 Davanagere Honnali Yakkanahalli Chikkalivana badavane | 2017-18 (Dept. Tender 12.00 Commissioned 
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Remarks 
Agency (Dept. Expenditure as Balance { Commissioned. 
District \ Division Taluk Grama Panchayat Village! Habitation Tender! KRIDL Co | Estimate Cost Release ಸಾ 06.2019 Amount With | Under Progrees' > 
opr / Others) im Division | beStarted/ Te.lr 
Stage} 


Kempayanathoppalu 
(change from 


202 Davanagere 


Davanagere 


Davanagere 


Channagin Chenneshpur Commissioned 


.70 


Channagiri Haronahalli Commissioned 


Channagiri Haronahalli 


Commissioned 


205 Channagir} Hiremalali Commissioned 
Kashipura Camp 
206 Davanagere Channagiri Kabbala {change from 


Jayanthinagara 


0.00 
| [| ರಾ 


207 Davanagere Channagir Hiremalali Bhairanahalli 8.70 [00 | 00 | Commissioned 
208 Davanagere Channagiri Haronahalli Gopanal - NN NN Commissioned 
209 Davanagere Channagiri Honnebagi EN EC - Commissioned 
Davanagere Channagini Ajjihalli AjjHali ——— Commissioned 
211 Davanagere Channagiri Santhebenur Santhebenur Commissioned 
3 ಔavanagese Channagi ಗ jaluru rirokogalur KRIDL OTHERS Commissioned 
lavanagere annagiri ಜ್ತ iriyapura 
MP/MLA/GP 
Davan MY | | “Commissioned | 
215 Davanagere Channag: Nugihalli | © | commissioned | 
216 Davanagere Channagiri Kerebilachi Channagiri | Kerebilachi Channagini - 
Rg Kerebilachi Hostel Kerebilachi Hostel ASN 
217 Davanagere Channagiri Channaoiri Channaairi 2016-17 ಇ 
218 Davanagere 2015-16 « 2 7.43 2.50 2.50 - Commissioned 
Co-operative society 
219 Davanagere Channagiri Belliganudu Chikkabennur 2016-17 | [Commissioned | 
220 Davanagere Channagiri Kotehal Harosagara 2016-17 | Commissioned | 
221 — Devanagers ——[—Cnannagi Kabbals— Kabbae T2086 Go srauen ————conmisiones —| 
222 Davanagere Channagiri Kanivebilchi Kanivebilchi Commissioned | 
223 Davanagere Channagiri Kariganur Kariganur 2016-17 ಹ g [Commissioned | 
224 Davanagere Channagiri Kariganur kariganur-2 2016-17 - - - - Commissioned 
225 Davanagere Channagiri Kavali tanda Rik - - - - Commissioned 
226 Davanagere Channagin Tyavanige Meeyapura tanda 2016-17 — jp | - - i 
Kanchganal Kanchiganalu-2 2016-17 MP Grant - - Com 
Channagiri Taluk Total 1595.05 770.59 703.61 66.98 
HONNALI TALUK 
1 Davanagere Honnali Kunkova Doddethinahallj 2013.14 [(Dept. Tender 13.50 12.50 12.50 - Commissioned 
2 Davanagere Honnali H.Kadadakatte Bidaragadde 2013.14 (Dept. Tender 13.00 12.00 12.00 Commissioned | 
3 | Davanagere | _ Honnali | Chi.Kadadakatte Chi.Kadadakatte. | 2013.14 \(Dept. Tender 1400 12.50 12.50 5 Commissioned 
Davanagere Honnai Kathige Jeenahalli. 2013.14 |(Dept. Tender _ 12.50 12.50 § Commissioned 
5 Davanagere Honnali Hathur Dodderahalli 2013.14 (Dept. Tender 2 13.45 
6 Davanagere |  Honnali | Kathige | Kathige 2013.14 [(Dept. Tender . 12.50 12.50 Commissioned 
7 Davanagere Honnali Basavanahalli Basavanahalli 2013.14 (Dept. Tender 15.00 13.45 Commissioned 
8 Davanagere Honnali Soratur Soratur | 2013.14 (Dept. Tender 14.50 13.45 Commissioned 
9 Davanagere | Honnali | __ Hosahali | Hosahali1camp 2013.14 |(Dept. Tender 13.00 12.00 12.00 Commissioned 
R Hanumanahalli. Hosa Re 
10 Davanagere Honnali Kulagatte badavane 2013.14 (Dept. Tender 12.00 12.00 12.00 Commissioned 
11 Davanagere Honnali Lingapura Hanagavadi | 2013.14 (Dept Tender 12.50 [| 1250 |] 1250 Commissioned 
12 Davanagere Honnali sasvehalli lyanoor 2013.14 |(Dept. Tender 12.00 12.00 12.00 Commissioned 
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~oistrict \ Division Taluk Grama Panchayat | Villagef Habitation ಸಾಧಾರ 
172 | Davanagere Channagiri Kagathur Hretuns (ರ rom | 201647 
173 |  Davanagere Channagiri Medikere Mengsnate (ಫಾ 2016-17 
A p Taralubalu Badavane 
174 Davanagere Channagiri Goppenahalli (change ftom Medikere) 2016-17 | 
175 |  Davanagere Channagiri Jotdal Jou (Cane ror 2016-17 
K.Ganadakatte 
Davanagere Channagiri Joldal {change from 2016-17 
Durvigere} 
Thimmalapura (Change 
Davanagere Channagiri Mudigere from 2016-17 
Medugondanahalli 
178 Davanagere Channagiri Maravanji | Maravanji 
179 |  Davanagére Channagiri Honnebagi ಸಯ 2016-17 
180 Davanagere Channagiri Kanchiganalu [ Kanchiganalu 2016-47 
Davanagere Channagiri Ettagi [ Ettagi 2016-47 
Davanagere Channagiri Kakanur | Kulenur 2016-17 
Davanagere Channagini Lingadahalli Arishinagatta 2016-17 
Davanagere Channagiri Chenneshpur Chennapur 
Davanagere Channagiri Hiremalall N.Chirdoni(Change | 204647 
- from Tanigere 
186 Davanagere | Channagin Kempanahalli Ventateshwara camp 


Bommanahalli (Change 


Davanagere Channagid Nuggihalli trom Kempanahall 2016-17 
Davanagere Channagiri Nuggihalli Lingadahalli 2016-17 
WA _ A Somashettyhalli- 
Davanagere Channagiri Lingadahalli sid SR 2016-17 
Davanagere Channagiri GK halli N.Ganadakatte 2016-17 
Davanagere Channagiri Kondadahalli Chikkuda 2016-17 
Davanagere Channagiri Maravanji Maravanji Thanda 2016-17 
Davanagere Channagiri Nellihankalu Nellihankalu 201647 
Davanagere Channagiri Nelfihankalu Kaggi 2016-17 
Davanagere Channagiri Nellihankalu Chikkasandi 2016-17 
Davanagere Channagiri Rajagondanahalli Mavinahote 2016-17 
RE R Nimbapura {change 
Davanagere Channagini Kondadahalli from pi 
Honnanayakanahalli(ch 
Davanagere Channagiri Garag ange from 2016-17 
Shankaripura} 
Medugondanahalli- 
Davanagere Channagiri Maravanji Upparahatti (Change 2016-17 
from Garaga 


Hosabannihatti (change 


ಬಂ Davanagere Channagiri Agarbannihatti ( from Chenneshapura) 2016-17 
201 Davanagere Channagiri Hiremalali BRT Colon 2016-17 


Expenditure as 


Release | 0 30.06.2019 


Remarks 
{ Commissloned/ 
Under Progress/ To 
be Started! Tender 
Stage) 


Balance 
Amount With 
Divislon 


Commissioned 


Commissioned 


8.70 0.00 0.00 - Commissioned 
8.70 0.00 -0.00 - Commissioned 
8.70 0.00 0.00 - Commissioned 
870 0.00 0.00 - Commissioned 
8.70 0.00 0.00 ಜೆ Commissioned 
8.70 0.00 0.00 - Commissioned 
8.70 0.00 0.00 ವ Commissioned 
870 0.00 0.00 - Commissioned 
8.70 0.00 0.00 [ET Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 


3rd PHASE 
ADDITIONAL 


Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 

Commissioned 

- 4 Commissioned 
870 0.00 000 - 
8.70 0.00 

8.70 0.00 | 00 |] - Commissioned 

8.70 0.00 0.00 - Commissioned 
8.70 0.00 0.00 - Commissioned | 

8.70 0.00 0.00 - Commissioned 

8.70 0.00 0.00 - Commissioned 
870 ooo - | 00> | - 
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District \ Division Taluk 


Grama Panchayat 


Approved 


Village! Habitation Year 


Agency (Dept. 
Tender { KRIDL/ Co 
opr | Others) 


Estimate Cost 


Davanagere Channagiri Jakkii 


Jakkli (inplace of 2015-16 


[129  Davanagere | Channagii |  Basavapattana | Sringarabsgu | 201516 | 
130 


131 


Tanigere 


Davanagere Channagiri Tanigere 
Davanagere Channagini Thavarekere 


Thavarekere 


Davanagere Vaddanalu Vaddanalu 
Davanagere Chiradoni Chiradoni 
Davanagere Daginakatte | Daginakatte 
Danses | igere Devarahalli [ Devarahalli 
Davanagere iri Karekatte 
137 Davanagere Channagiri Kathal 
138 Davanagere Channagiri Kerebilachi-1 
139 Davanagere Channagiri Kerebilachi-2 
140 Davanagere Channagiri 
Channagiri Nallur-2 Nallur-2 2015-16 
Channagiri Santhebennur-1 Santhebennur-1 2015-16 
Davanagere Channagiri Santhebennur-2 Santhebennur-2 2015-16 
Davanagere Channagiri 


Channagiri Nugginalli 


Davanagere Channagiri Nuggihalli 


| 2015-16 | 
Nitigere thanda 2016-17 
Nuggihalli 2016-17 


Davanagere Channagin Kondadahalli Kondadahalli 2016-17 
Davanagere Channagiri Shivakulenur 


Davanagere Channagiri Belliganudu 


Belliganudu 2016-17 


Davanagere Channagiri Mudigere Mudigere 2016-17 
151 Davanagere Channa Medikere Medikere 2016-17 
152 Davanagere Lingadahalli N. Basavanahalli 2016-17 


153 
154 


Davanagere Channagiri Lingadahalli 
Davanagere Channagiri [1 Ajhai” | 


Davanagere Channagiri 


Davanagere Channagiri Bullasagar 


Agarbannihatti 2016-17 
Chikklikere 2016-17 


Thavare Kere 
{ Change Of Work 2016-17 
From JChikkabennur SPISPDL 


Davanagere Channagini Chenneshpura 


Akatikatte 2016-17 
Chenneshpura 2016-17 


2016-17 
2016-17 
2016-17 
2016-17 


158 Davanagere Chenneshpura 

159 Davanagere Channagin Chenneshpura 

160 Davanagere Channagiri 
161 Davanagere Channagiri 
162 Davanagere Channagiri 
163 Davanagere Channa: Durvigere 


Davanagere 


166 


Davanagere Channagin Jodal 


Gowrapura 2016-17 
_ Shankarapura 2016-17 


[Ganga — Tie 


Davanagere Channagiri Santhebennur 


Davanagere Channagiri Mudigere 


Gollahalli 2016-17 


Ammanagudda me 
Santhebennur 


Geddahatti {change from 


2016-17 
2016-17 
Bussenahalli (change | 2016-17 | 
from Nitigere 29 


Davanagere Channagiri Santhebennur Nuoglhalll 2016-17 
170 Davanagere Channagiri Tanigere ಗ ಪ 2016-17 
171 Davanagere . Channagiri Tanigere Bimanere {change from 2016-17 


Shivakulenur] 
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0.00 0.00 Commissioned 
0.00 0.00 Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 


Release 


0.00 


0.00 0.00 


Balance 
Amount With 
Division 


Expenditure as 
on 30.06.2019 


Remarks 
{ Commissioned! 
Under Progresry 
be Started! Td 
Stage) 


Commissioned 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 0.00 
0.00 0.00 


Com ned 
Com ಗೀರೆ 
Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 
1 Commissioned | 


Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 


Village/ Habitation 


District \ Division 


Grama Panchayat 


Kengapura 


Gangagondanahalli 


Rajagondanhalli Rajagondanhalli Tanda 


Chikkananguru 


Davanagere 


Ramagondanahalli 


Thippagondanahalli 


Davanagere 


Chikkakogalur 


Davanagere 


Uppanaikanahalli 
Medugondanahalil 


Thippagondanahalli 


Kamsagara 


Kempanahalli 


Chikkakurubarahallt 


{ Commissioned! 
Under Progress/ To 
be Started! Tender 


Agency (Dept. 
Tender! KRIDL/ Co 
opr { Others} 


Estimate Cost Expenditure as 


[ed 
[ 
FS 


KRIDL PHASE-2 


Commissioned 
Commissioned 


am 
e 
[= 


m 
2 
[= 


Commissioned 


KRIDL PHASE-2 


[2] 
[= 
[= 


Commissioned 


Commissioned 


Davanagere 


Doddabbigere 


Hirekogalur 


2015-16 


2015-16 
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Commissioned 


x Commissioned 


Remarks 
Agency (Dept. _ Balance { Commissioned/ 
District \ Division Grama Panchayat | Village! Habitation | PP" | Tenger /{ KRIDL! Co | Estimate Cost Release | Expenditure 25 | 4 ountwith | Under Progress! 7 
Year on 30.06.2019 9 


apr! Others} 


Division 


7 Channagiri Rajagondanahalli Ganduganhankly 9.63 
Davanagere Channagiri Rajagondanahalli Dandigenahalli 5.79 Commissioned 
Davanagere Channagiri Haronahall Shivajinagara Department tender - 7.04 Commissioned 
Davanagere Channagiri Haronahalli Hanumantnagara ls Esavyasa 6.96 Commissioned 

[—Davanegere —{—Channagii —— Getegs ——T—Rangapurs tanda—| lech Rud 747 747 Commissoned 
7.18 | - OO] Commissioned | 
Gondihosall 2017-18 [|_| 9683 OO Commissioned | 
Davanagere Channag Matahal Malahal gollaraha | _ 99 | 99 7 OO Commissioned | 
Davanagere Channag Thippagondananlli T. Gollarahatti 1200 5.78 - Commissioned 
Davanagere Channagiri Thippagondanahlli 12.00 5.78 - Commissioned 
Davanagere Channagiri Tl gondananlli Diggenahalli 12.00 7.04 - Commissioned 
[_ Cavanagere_ | Channagii | _ Nugginail_ | Neetigere Tanda 120 | 959 | 9.59 - Commissioned 


Madenahalli 
Davanagere Channenahall 


5.85 5.85 
5.88 5.68 


Commissioned 
Commissioned 


51 Davanagere Depariment tender - 
girl Ka Esayasa | 1200 | 708 Js Commissioned | 
. 53 Davanagere Channagiri Kerebilachi technologies Pvt Lid [| 1200 | 720 | 7.20 - 

Durvigere Veerapura [_ 120 |} 704 | 7.04 - 
Davanagere Channagiri Durvigere Kodagikere camp 5.78 5.78 - Commissioned 


[_ Davanagere | Channagi | itige | Anapura |] 
58 [ Davanagere 
59 
60 


Te 
[120 | 962 | 
[120 | 77 | 
[120 |] 64 | 
61 Davanagere Channagiri Somalapura 12.00 WW 
Davanagere Channagiri Rudrapura Deparment tender - 12.00 | ue | 
NTN 


7.07 7.07 - Commissioned 
9.62 Commissioned 
7.17 - Commissioned 

- Commissioned 
7.11 - Commissioned 


[el 


12.00 
12.00 
12.00 
32.00 


9.60 Cabin Installed Balance 
” Work Under Progress 


Cabin Installed Balance 


Esavyasa Work Under Progress 


62 
. technologies Pvt Lid 
Davanagere Channagiri Daginakatte Yalodahalli 
64 


Cabin Installed Balance 


[od 
® 
o 
8 


9.60 Work Under Progress 
Kempanhalli Esaganahili Gomal 9.60 0.00 9.60 Basement under 
Progress, 
[65] Davanagere | Channagii | Hiremaai | Mellanayakanakatie 7.03 7.03 7.03 - Commissioned 
66 Thilinirukatte - Commissioned 


Davanagere Channagiri Jodal Sarathi - Commissioned 


Davanagere Channagin Haronahalli Gd) - Commissioned 

Davanagere Channagiri Maravanii Beedugondanahalli - Commissioned 
| 70 | Davanagere | Channagi | Buliasagaa | Bullasagara | Commissioned 
Channagin Bullasagara Hatti Commissioned 
[| 72 Davanagere Channagiri Mudigere Billahalli Commissioned 
74 Koratigere Koratigere 2015-16 | KRIDL PHASE-1 - Commissioned 
Vadnal - Commissioned 
| 76 Hebbalagere Benkikere - Commissioned 


[77] Davanagere | Channagi [| Rajagondanahati Rajagondanahall 
[78] Oavanagere | Channagn | ~~ Kempenahall Kempanahalli 


Commissioned 
X Commissioned 
[3s | 78 1 OU” commissioned |] 
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Sl.no| District \ Divislon 


Grama Panchayat 


ಅನುಬಂಧ-2 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 517 


Village! Habitation 


Agency (Dept. 
Tender! KRIDL/ Co | Estimate Cost 
opr! Others) 


| 


6 | 7 


Release 


Expenditure as 
on 30.06.2019 


Balance 
Amount With 
Divislon 


Remarks 
{ Commissioned/ 
Under Progress/ To 
be Started! Tender 
Stage) 


Channagiri Taluk 


4 Davanagere Channagiri Nalkudure | Nalkudure 

2 Davanagere Channagiri Nalkudure | Ashoknagara Camp, 

3 Davanagere Channagiri Nalkudure [ Nalkudure gomala 

4 Davanagere Channagiri Hebbalagere | Hebbalagere 

5 Davanagere Channagiri Navilehal [ Doddagatta 

6 Davanagere Channagiri Kariganur | 

7 Davanagere Channagin Hosakere 

(Basavapattana) 

8 Davanagere Channagiri Aijihalli 

9 Davanagere Channagiri Channeshapura Mavinakatte 

10 Davanagere Channagiri Chikkagangur Chikkagangur 
Davanagere Channagiri Chikkagangur Hiregangur 
Davanagere Channagiri Devarahalli V.Ramenahalli 
Davanagere Channagin Goppenahalli Goppenahalli 
Davanagere Channagiri Haronahalli Haronahalli 
Davanagere Channagiri Haronahalli Yerehalli 
Davanagere Channagiri Honnebagi Machanayakanahalli 
Davanagere Channagin Mallapura Mallapura 
Davanagere Channagiri Thippagondanahalll Thippagondanahalli 
Davanagere Channagini Kamsagara Kamsagara 
Davanagere Channagin Nilogal Kanchugaranahlli 
Davanagere Channagir Rudrapura Rudrapura 
Davanagere Channagiri Belliganudu Somnal 
Davanagere Channagiri Nellthankalu Manamtti 
Davanagere Channagiri Nellihankatu Chikamatali 
Davanagere Channagiri Nellihankalu Hanumalapura 
Davanagere Channagiri Nellihankalu Malleshwara Camp | 
Davanagere Channagiri Siddanamata S.Komaranahlli 
Davanagere Channagiri Siddanamata Kallenahalli 
Davanagere Channagiri Siddanamata Nagenahalli 
Davanagere Channagiri Vaddanal V komaranahalli 


Davanagere 


Channagiri 


Vaddanal 


Vaddanal 


Davanagere 


Channagiri 


Davanagere 


Channagini 


Joladal 


Mahadevapura 
Hosuru 


34 Davanagere Channagiri Lingadahalli Basavarajapura 
35 | Davyanagere Channagiri Lingadahalli Somshettihalll 
36 | Davanagere Channagi Rajagondanahalll Roppadahatti 


Deparment tender- 


2013-14 Hitech sweet water 


12 


Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 


| Department tender - 
2015-16 


Hi-tech sweet water 
Pvtttd 


| Commissioned 
[ Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 


OO} commissioned | 


Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 
Commissioned 


Commissioned 


Cabin Installed Batance 
Work Under Progress 


Department tender - POSURE 
Esavyasa 9.60 ‘abin Installed Balance 
technologies Pvt Ltd Work Under Progress 
| - Commissioned 

- 

9.38 Cabin Installed Balance a 


Work Under Progress 


Commissioned 


Pagel 


Commissioned 


